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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 475 

22 Αυγούστου 2008 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ 

Αριθμ. 2626 

Ο Δήμαρχος Μούδρου της Επαρχίας Λήμνου Νομού 
Λέσβου εκθέτει σε ανοικτή δημοπρασία την ανάδειξη 
αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Κρασπεδό- 
ρειθρα - Αντικαταστάσεις παλαιών δικτύων ύδρευσης. 
Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Τ.Δ. Δήμου Μούδρου» προ¬ 
ϋπολογισμού 200.000,00 € με το Φ.Π.Α., από πιστώσεις 
ΣΑΤΑ. 

Για την δημοπράτηση του έργου, την εκτέλεση της 
σύμβασης και την κατασκευή του, θα ισχύουν οι πα¬ 
ρακάτω διατάξεις: Ο ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και 
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 23 Α'/1984) όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους νόμους: 

- ν. 2052/1992 άρθρα 6 και 20 (ΦΕΚ Α' 94/5.6.1992) 

- ν. 2229/1994 άρθρα 1 έως και 4 (ΦΕΚ 138 Α713.8.1994) 

- ν. 2338/1995 άρθρο 13 (ΦΕΚ Α' 202/14.9.1995) 

- ν. 2372/1996 άρθρο 4 (ΦΕΚ Α' 29/28.2.1996) 

- ν. 2940/2001 (ΦΕΚ Α' 180/6.8.2001) 

- ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α/31.12.2003) 

- ν. 3263/2004 (ΦΕΚ. 179Α/28.9.2004) 

- ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α/22.2.2005) 

- ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162 Α' /2.8.2006) 

- ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α' /20.3.2007) 

- ν. 3559/2007 (ΦΕΚ Α' 102/14.5.2007) 

Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών 
εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. και του ελέγ¬ 
χου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων από 
το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κλπ. [π.δ. 82/1996 
και ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α' 30/14.2.05), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει μετά το ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α' 279)]. 

Οι διατάξεις ν. 1642/1986 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 25/1986) 
και 

- Το άρθρο 27 του ν. 2166/1993 για κράτηση 6%ο στο 
ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α' 137/24.8.1993) 

- ν. 2362/1995. Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α'/1995). 

- ν. 3310/2005, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του 
με τον ν. 3414/2005. 

- Το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (προσυμβατικός έλεγχος) 
(ΦΕΚ 199 Α'/28.9.1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 


μετά τους ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242/11.10.2002), 3090/2002 
(ΦΕΚ 329Α/24.12.2002), 3310/2005 (ΦΕΚ Α 30/14.2.2005) και 
3414/2005 (ΦΕΚ Α' 279) κοινή υπουργική απόφαση υπ’ 
αριθμ. 24014/25.11.2005 (ΦΕΚ Β' 1637) και υπουργική από¬ 
φαση υπ’ αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (ΦΕΚ Β' 1590). 

Το π.δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α'/1985). Κατασκευή Δημο¬ 
σίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
με τα: 

- π.δ. 286/1994, (ΦΕΚ Α' 148/1994) 

- π.δ. 368/1994 άρθρα 5, 6, 7, 8, 9 και 11 (ΦΕΚ Α' 
201/1994) 

- π.δ. 210/1997, (ΦΕΚ Α' 166/1997) 

- π.δ. 285/1997, (ΦΕΚ Α' 207/1997) 

- π.δ. 218/1999 (ΦΕΚ 187 Α'/16.9.1999) 

Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες 
αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρο- 
νται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε 
διάταξη (Νόμου, Προεδρικού διατάγματος, Υπουργικής 
απόφασης κ.λ.π.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει 
την εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω 
και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, επιλεγομέ- 
νου του συστήματος προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης πάνω στις τιμές του τιμολογίου της Μελέ¬ 
της που αναφέρονται σε ακέραιες μονάδες επί τοις 
εκατό, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1418/1984, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και το άρθρο 6 του 
π.δ. 609/1985. 

Με τον συνοπτικό τίτλο της παρ. 1 προβλέπονται να 
εκτελεσθούν εργασίες: Γενικές εκσκαφές σε εδάφη 
γαιώδη και ημιβραχώδη, Όρυξη σε έδαφος βραχώδες 
χωρίς χρήση εκρηκτικών, Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών 
έργων, Εκσκαφές ορυγμάτων σε κατοικημένη περιοχή, 
Σκυρόδεμα οδοστρωσίας κατηγορίας Ο 16/20, Χυτοσί¬ 
δηρό καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων, Υπόβαση 
πάχους 0,10 πι, Βάση πάχους 0,10 πι, Ασφαλτική προ- 
επάλειψη, Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με 
χρήση κοινής ασφάλτου, Σωληνώσεις πολυαιθυλενίου 
3ης γενιάς ονομ. διαμέτρου ϋΝ 63 πιητ / ονομ. πίεσης 
ΡΝ 10 αίπι, Κατασκευή φρεατίων παροχής, Διάστρωση 
και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου, Επιχώ- 
σεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών με ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συμπύκνωσης. 

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δή¬ 
μου Μούδρου στο Μούδρο Λήμνου στις 9.9.2008 ημέρα 
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Τρίτη και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών την ώρα 
10:00 π.μ. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για έργα Οδοποιίας κατηγορίας, Α2, 1ης, 
τάξης και κατά τα νόμιμα. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της ΕυρωπαϊκήςΈνω- 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσι¬ 
ες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορί¬ 
ου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέ- 
σει, παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και 
ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέ¬ 
χει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κάθε Εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά Νόμο ορί¬ 
ζετε σε ποσό «3523,54» € και βεβαιώνεται με την προ¬ 
σκόμιση ισόποσου γραμματίου εισπράξεως του Ταμεί¬ 
ου Παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου 
Μούδρου στα τηλέφωνα 22543.50721,22 και στο ΦΑΞ 
στο τηλ. 22543.50750 και στην Τ.Υ.Δ.Κ. Λήμνου στο τηλ. 
22540.23233. 

Μούδρος, 20 Αυγούστου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 

Αριθμ. Τ.Υ. 1851 

Ο Δήμαρχος Πυθαγορείου Σάμου προκηρύσσει ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές και με κρι¬ 


τήριο την οικονομικά χαμηλότερη προσφορά σύμφωνα 
με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11389/1993 υπουργικής 
απόφασης του ΥΠ. ΕΣ. (περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) για την προ¬ 
μήθεια υλικών ύδρευσης, συνολικού προϋπολογισμού 
44.999,98 € μαζί με τον ΦΠΑ 13%. Τα προς προμήθεια 
υλικά θα είναι εντελώς καινούρια, αμεταχείριστα και 
εγκεκριμένου τύπου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Πυθαγορείου Σάμου από την αρ¬ 
μόδια Επιτροπή την 10η, του μήνα Σεπτεμβρίου, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα από 11.00 (λήξη επίδοσης προσφο¬ 
ρών). 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές των δημοπρατούμενων αντικειμένων παρέχο¬ 
ντας εχέγγυο άρτιας εκτέλεσης γραμμένοι στο οικείο 
επιμελητήριο η επαγγελματική οργάνωση. Η χρηματο¬ 
δότηση προέρχεται από το Πιστώσεις της ΣΑΤΑ. 

Οι προσφορές θα υποβάλλονται μέσα σε φάκελλο 
καλά σφραγισμένο σε δύο (2) αντίγραφα. Η εγγύηση 
συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% 
επι της συνολικής προϋπολογισθείσας από την Υπηρε¬ 
σία δαπάνης (χωρίς το ΦΠΑ), δηλαδή ποσού 1 992,00€. 

Οι δικαιούχοι συμμετοχής στο διαγωνισμό, θα πρέπει 
να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού, την οικονομική 
προσφορά τους στο ειδικό έντυπο που χορηγείται από 
την Υπηρεσία του Δήμου, μαζί καθώς και όλα τα δικαι- 
ολογητικά που προβλέπονται από τη διακήρυξη του 
διαγωνισμού. Τιμή Τεύχους διακήρυξης 20 €. 

Πληροφορίες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Πυθαγορείου Σάμου, αρμόδιος υπάλληλος 
Ανάσσης Πολυκράτης, τηλ. 22730 96314, κατά τις εργά¬ 
σιμες ημέρες και ώρες. 

Χώρα, 20 Αυγούστου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

Αριθμ. 7126 

Ο Δήμαρχος Αρχαγγέλου Νομού Δωδεκανήσου προ¬ 
κηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την ΣΥΜ- 
ΦΕΡΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σύμφωνα 
με τα κριτήρια που αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη, 
για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΝΗΠΙΩΝ 24 ΘΕΣΕΩΝ (ΠΛΕΟΝ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ 
ΣΥΝΟΔΗΓΟΥ)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 55.000,00 
ευρώ με ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ, 
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟ- 
ΤΑ), του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα 
και ρυθμίσεις συναφών Θεμάτων», του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 
114 Α') «Κύρωση Του Κώδικα Δήμων Και Κοινοτήτων», 
όπως τυχόν τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύ¬ 
ουν σήμερα. 

1) Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4 Σεπτεμβρίου του 
έτους 2008, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Αρχαγγέλου από την αρμόδια 
επιτροπή. 

Ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών η 10:00 π.μ. 

2) Η χρηματοδότηση θα γίνει: (ί) από το πρόγραμμα 
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«Θησέας» για το ποσό 44.022 € και (ϋ) με ίδιους πόρους 
του Δήμου Αρχαγγέλου για το ποσό των 10,978 €. 

3. ) Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

α) Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές. 

β) Όλα τα νομικά πρόσωπα. 

Γ) Συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών. 

4. ) Η προθεσμία για την περαίωση της προμήθειας 
ορίζεται σε 4 μήνες. 

5. ) Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία 
ορίζεται σε 5% επί της συνολικής ενδεικτικά προϋ- 
πολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης πλην ΦΠΑ 
19%, δηλαδή 2.310,92 €, σύμφωνα με το άρθρο 26 του 
ΕΚΠΟΤΑ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας. 

Τον ανάδοχο του έργου βαρύνουν όλες οι νόμιμες 
κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου, τρίτων, εισφορές ΙΚΑ 
κ.λ.π. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον κύριο του Έργου, 

Τα συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα 
μπορούν να ζητηθούν έως 1.8.2008 αντί τιμήματος 20,00 € 
από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Αρχαγγέλου, τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, αρμόδιοι 
υπάλληλοι: Κεφαλάκης Παύλος, τηλ. 2244360222, Σταυ¬ 
ρούλης Γιώργος, τηλ 2244360225, φαξ 2244360229. 

Αρχάγγελος, 13 Αυγούστου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΠΑΠΟΥΡΑΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ 


Αριθμ. 6556 

Ο Δήμαρχος Κάρλας προκηρύσσει: 

Ανοικτό διαγωνισμό με τεχνοοικονομικά κριτήρια κατα- 
κύρωσης, για την προμήθεια ΕΝΟΣ (1) ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΤΩΤΗ-ΕΚΣΚΑΦΕΑ, όπως εγκρίθηκε 
από το Δ.Σ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12/21.1.2008 με¬ 
λέτη της ΤΥΔΚ Μαγνησίας. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθε¬ 
σμία είκοσι (22) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευ¬ 
σης περίληψης αυτής στον τύπο: 

Η διενέργεια αυτού του ανοικτού διαγωνισμού και 
η προμήθεια, ακολουθούν τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
11389/23.3.1993 Υπουργικής Απόφασης [ΦΕΚ β' 185/1993 
ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟ¬ 
ΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)] Τα στοιχεία της 
σύμβασης που θα συνοδεύουν αυτή θα είναι: 

1. Η παρούσα Διακήρυξη. 

2. Η Τεχνική Έκθεση μετά της Ειδικής Συγγραφής 
Υποχρεώσεων. 

3. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός. 

4. Το Ερωτηματολόγιο. 

Τα παραπάνω στοιχεία περιέχονται στην υπ’αρίθμ. 
12/21.1.2008 μελέτη της ΤΥΔΚ Μαγνησίας 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου 2008 ημέ¬ 
ρα Δευτέρα και ώρα Δέκα προ μεσημβρίας (10,00 π.μ.) 
(λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δημαρχείο Κάρλας 
στο Στεφανοβίκειο ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 
που ορίζει το άρθρο 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από την Δη¬ 
μαρχιακή Επιτροπή. 


Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός φτάνει στο ποσό των 
εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000,00 €) συμπερι¬ 
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 
στο ποσό των 3.151,00 € ήτοι 5% της συνολικής προϋ- 
πολογισθείσης αξίας. 

Για τη μελέτη αυτή μπορούν να λάβουν γνώση οι 
ενδιαφερόμενοι και να παραλάβουν πλήρες αντίγραφο 
της μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διε¬ 
νέργειας του διαγωνισμού από το Δήμο Κάρλας. 

Στεφανοβίκειο, 19 Αυγούστου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΟΝ 

Αριθμ:. Δ. 2524 

1. Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας προκηρύσ¬ 
σει ανοικτό διαγωνισμό του έργου «Βελτίωση - Συντή¬ 
ρηση και Αποκατάσταση του οδικού δικτύου Ν.Α. Καρ¬ 
δίτσας (5η Εργολαβία)» με προϋπολογισμό 1.190.000 € 
με ΦΠΑ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λ.π) από την έδρα της Υπηρεσίας Δ.Τ.Υ 
Ν.Α Καρδίτσας Μπλατσούκα 24 μέχρι τις 11.9.2008. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24410-23000, ΡΑΧ επι¬ 
κοινωνίας 24410-25349. 

Αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Χατζή. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην Δ/νση Τεχν. Υπη¬ 
ρεσιών Ν.Α. Καρδίτσας την 16η του μηνάς Σεπτεμβρίου 
του έτους 2008 (ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το 
σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύστημα προ¬ 
σφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο 
ομαλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 
του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι .μεμονωμένοι εγγεγραμ¬ 
μένοι στο Μ.Ε.Ε.Π ,που καλύπτουν τις κατηγορίες και 
τάξεις του έργου, ήτοι την 2η και 3η τάξη ανεξαρτήτως 
νομού ή την 2η, 3η και 4η τάξη εντός νομού για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά 
την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 19.765 ευρώ, 
ισχύος τουλάχιστον 6 μήνες + 30 ημέρες μετά την ημέ¬ 
ρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι 6 μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Κ,Α.Π. 

7. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Έργων Υποδομής και ποιό¬ 
τητας Ζωής του Ν.Σ. της Ν.Α. Καρδίτσας. 

Καρδίτσα, 18 Αυγούστου 2008 

Ο Νομάρχης 
ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ 
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( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

Αριθμ.: 12937 

1. Ο Δήμαρχος Κ. Νευροκοπίου, προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΔ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» 
με προϋπολογισμό 25.210,09 € (χωρίς Φ.Π.Α.). Το έργο 
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

α) Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 
#25.209,67 € # (Συμπεριλαμβάνονται δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ,λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας (Αγίου 
Δημητρίου 23 - Κ. Νευροκόπι), μέχρι τις 4.9.2008 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 13:00. Η διακήρυξη του έργου έχει συ¬ 
νταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ 
υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25233-50131, 50129, ΡΑΧ 
επικοινωνίας 25230-21039, αρμόδιοι υπάλληλοι για επι¬ 
κοινωνία Καραγαϊτάνη Γιαννούλα, Χατζηστεφάνου Σ. 
Κωνσταντίνος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9.9.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επιμέρους προσφορά έκπτωσης κατά 
το άρθρο 7 του π.δ 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν: 

• Στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ¬ 
ΔΟΜΙΚΩΝ 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 


προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 
με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του 
ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι¬ 
νοπραξίας). 

4.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 505,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον διακοσίων δέκα (210) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ 4. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Κ. Νευροκοπίου 6. 

Κ. Νευροκόπι, 7 Αυγούστου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. οικ. 4635 

1. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Υποδομών και Δημοσίων 
Έργων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας 
και Ιθάκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΠΛΩΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ», με προϋπολογισμό 180.000,00 
ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από μία κατηγορία 
εργασιών, την κατηγορία Λιμενικών με προϋπολογισμό 
149.270,00 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και ΟΈ. και απρό¬ 
βλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφές 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας Δ.Τ.Υ., 
μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2008. Η Διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί επί τη βάσει του εγκεκριμένου από τον 
υπουργό ΠΕ.ΧΩΔ.Ε. υποδείγματος τύπου Γ, διαμορφω¬ 
μένο στο σύστημα προσφοράς μελέτη - κατασκευή. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26710-22315, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 26710-24633, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Ιωάννα Πιαγκαλάκη. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2008, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π,μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με βάση το άρθρο 10 του π.δ. 609/1985, 
δηλαδή σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη 
και κατασκευή. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α2 και άνω στην κατηγορία λιμε¬ 
νικών, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν 
ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
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παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο, 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.986,00 ευρώ και 
θα απευθύνεται στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Ν.Α. Κεφαλληνίας και Ιθάκης με ισχύ τουλάχιστον 330 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
0 χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες (ή 300 
ημέρες). 

6. Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80% από κοινοτι¬ 
κούς πόρους και κατά 20% από ΕΤΠΑ. Προκαταβολή 
δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Υποδομών και Δημοσίων'Ερ- 
γων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κεφαλληνίας και 
Ιθάκης. 

Αργοστόλι, 19 Αυγούστου 2008 

Ο Νομάρχης 
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Αριθμ.: 7028 

Ο Δήμαρχος Βουλιαγμένης προκηρύσσει ανοικτό δια¬ 
γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή επί του ενδεικτι¬ 
κού προϋπολογισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
ΦΥΤΩΝ, ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΕ¬ 
ΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ» (συνολικός προϋπολογισμός 
140.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ, του ν. 2286/1995 και του ν. 3463/2006, την υπ’ 
αριθμ. 6759/5.8.2008 σχετική Διακήρυξη και την Τεχνική 
Μελέτη με α/α 92/2008. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατά¬ 
στημα Αφροδίτης 2, Βουλιαγμένη, την Πέμπτη 18.9.2008 
και ώρα από 9.30 - 10.00 π.μ. κατά την οποία λήγει η 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η 
διαδικασία αποσφράγισης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 
5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης ήτοι ποσό 
7.000,00 €. 

Αντίγραφα της σχετικής διακήρυξης και πληροφορίες 
για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γρ. Προμηθειών 
του Δήμου Βουλιαγμένης καθημερινά Δευτέρα έως Πέ¬ 
μπτη 08:30 - 13:00 και Παρασκευή 8.30-12.30, Τηλ.: 210 
8963636, 210 9673308. 

Βουλιαγμένη, 18 Αυγούστου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ 

-♦- 

(9) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 

Αριθμ.: 9906/Δ4 

Ανακοινώνεται ότι στις 11.9.2008 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 
και από ώρας 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. ενώπιον της 
αρμόδιας Επιτροπής και σύμφωνα με το άρθρο 15 
του π.δ/τος 28/80, στα γραφεία του Δήμου Θήρας 


(Γραφείο Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής) θα 
διεξαχθεί τακτικός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός 
με σφραγισμένες προσφορές που αφορά την εργασία 
«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΤΟΥΣ». 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν και 
ταχυδρομικά τις προσφορές τους στην αρμόδια 
επιτροπή διαγωνισμού με την προϋπόθεση ότι αυτές θα 
έχουν παραληφθεί έως τις 11.9.2008 και ώρα 10:00 π.μ. 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση της υπηρεσίας θα 
γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις: 

α) Του π.δ/τος 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και 
προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης». 

β) Του ισχύοντος δημοτικού και κοινοτικού κωδικού 
(ν. 3463/2006). 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης της παροχής 
υπηρεσίας που θα δημοπρατηθεί είναι; 23.000,00 €, 
συν ΦΠΑ 13% 2.990,00 €, ήτοι συνολικά 25.990,00 € και 
χρηματοδοτείται από το Δήμο Θήρας. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 460 € (2%) 
και βεβαιώνεται με τη προσκόμιση εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης Τράπεζας και θα απευθύνεται προς τον 
Δήμο Θήρας. 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα 
τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί, ενώσεις 
κοινοπραξίες που υποβάλουν κοινή προσφορά που 
ασκούν το ιδιαίτερο επάγγελμα και εκτελούν αντίστοιχα 
έργα σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού και 
διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία για 
την εκτέλεση του έργου και έχουν εκτελέσει ήδη με 
επιτυχία παρόμοιες εργασίες συγκρίσιμης έκτασης σε 
ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες της 
Ευρωπαϊκής ένωσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων 
της διακήρυξης στα γραφεία του Δήμου Θήρας κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι την παραμονή 
του διαγωνισμού (Αντώνης Καρβούνης, Υπεύθυνος Γ ρ. 
Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Θήρας τηλ. 
2286028210, θ-πιαϋ αηίοηί3.Ι<3Γνουηί5@1353.δνζθίχί5.9ον. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, 
θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο, στις 18.9.2008 ημέρα 
Πέμπτη και από ώρας 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. 

Θήρα, 19 Αυγούστου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ 

Αριθμ.: 1481 

Η Κοινότητα Αμπελακίων διακηρύσσει την με ανοικτή 
δημοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 
4 παράγραφος 4. β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ/τος 
609/1985) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 3263/2004 όπως 
αυτά ισχύουν σήμερα, για την κατασκευή του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΣΤΑΝΟΠΕΡΙΒΟΛΩΝ» 
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προϋπολογισμού δημοπράτησης 506.940,000 ευρώ με 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός για καθορισμό 
πτυχίων 423.673,39 ευρώ, για αναθεώρηση 2.326,61€ για 
Φ.Π.Α. 80.940,00 ευρώ). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία της 
Κοινότητας Αμπελακίων την Τρίτη 16.9.2008 με ώρα λήξης 
επίδοσης προσφορών 10:00 π.μ. από την επιτροπή του 
διαγωνισμού. Αν για οποιοδήποτε λόγω η δημοπρασία 
δεν διεξαχθεί την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν 
διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά τότε 
θα διεξαχθεί στις 23.9.2008 με ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών 10:00 π.μ. στα γραφεία της Κοινότητας. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1η τάξη ανω με την ισχύ των κατωτάτων 
ορίων για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 
ή ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατη¬ 
γορία), με τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου 
και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985 κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10% του προϋπολογισμού του έργου (Χωρίς αναθεώ¬ 
ρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, 
αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κα¬ 
τηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στη τάξη 1 η του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ή ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με τις προϋπο¬ 
θέσεις της παρ.42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως 
ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 8.474,00 που θα απευθύνο¬ 
νται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα πρέπει να ορίζεται 
στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. Εφόσον 
ο προσφέρων / διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία ερ¬ 


γοληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις θα είναι κοινές 
υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. Οι εγγυητικές 
επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό ισχύος 
ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα επτά (7) μηνών, 
από την ημερομηνία δημοπράτησης. (Άρθρο 23 του π.δ. 
609/1985 όπως ισχύει). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
- Φορέας Κατασκευής του Έργου -Προϊστάμενη Αρχή 
είναι η Κοινότητα Αμπελακίων με έδρα Αμπελάκια Λά¬ 
ρισας Ταχ. Κωδ. 400 06 Τηλ. 2495093349 Ραχ 2495093110 
θ-πιαίΙ 30θΙδΙ<ί3@9πΊ3ίΙ.οοπι όπου οι διαγωνιζόμενοι θα 
απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν 
τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως ασκήσουν κατά το 
στάδιο της δημοπράτησης. 

Γ ια την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή 
εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ.1 του άρθρου 
4 του ν. 3263/2004, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς κονδύλια της 
αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 21.184 ευρώ.. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προ- 
σέφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του ορίου του 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την 
υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 
2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από Πιστώσεις του 
Προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ με συνολική εγκεκριμένη πί¬ 
στωση ένταξης ποσού 386.744,00 € και υπόκειται στις 
κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περι- 
λαμβανομένης και της κράτησης του 6%ο του άρθρου 
27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137/24.8.1993). Η 
δε διαχείριση των «επί έλασσον»δαπανών θα ακολουθεί 
τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 8 
παρ. 3 ν. 1418/1984, όπως ισχύει με την αντικατάστα¬ 
ση της με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3481/2006), 
εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησης του αναφερθεί 
ρητά στη σύμβαση. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (150) ημέρες από την ημέρα υπο¬ 
γραφής της σύμβασης όταν η Διευθύνουσα υπηρεσία 
δεν είναι η ΤΥΔΚ (άρθρα 3 και 20 του π.δ. 171/1987). Στην 
περίπτωση που Διευθύνουσα υπηρεσία είναι η ΤΥΔΚ, 
αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται υποχρεωτικά σε 
αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από της υπογραφή 
της, οπότε οι συμβατικές προθεσμίες εκτέλεσης αρχί¬ 
ζουν από τη μέρα πρωτοκόλλησης της σύμβασης στο 
σχετικό βιβλίο της περιφέρειας. Αν η πρωτοκόλληση δε 
γίνει μέσα σε προθεσμία των δεκαπέντε ημερών από την 
υπογραφή της σύμβασης, τότε οι συμβατικές προθεσμίες 
αρχίζουν με την εκπνοή της δεκαπενθήμερης προθεσμί¬ 
ας (παραγρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ/τος 171/1987). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, 
από τα γραφεία της Κοινότητας με την καταβολή 10,00 
ευρώ από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν 
γνώση και των υπόλοιπων στοιχείων (μελετών, ερευνών 
κλπ.) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ- 
δρομικώς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προ¬ 
ηγουμένως έχουν εμβάσει στην Κοινότητα, πέραν της 
δαπάνης της προηγούμενης παραγράφου και τη δαπάνη 
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για την ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Η 
Κοινότητα αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω 
των Ελληνικών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή 
Υπηρεσία αποστολής που διαθέτουν. Στην περίπτωση 
που οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες 
μεταφοράς αλληλογραφίας - δεμάτων κ.λπ., η Κοινό¬ 
τητα παραδίδει στις εταιρείες αυτές τα τεύχη δημο¬ 
πράτησης. Και στις δύο περιπτώσεις η Κοινότητα δε 
φέρει καμία ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον 
ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυ¬ 
ρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να 
αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του 
διαγωνισμού από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση 
λάθους η παράλειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 
3263/2004. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγω¬ 
νισμό, για διάστημα έξι(6) μηνών, από την ημερομηνία 
λήξης υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Αμπελάκια, 19 Αυγούστου 2008 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΓ. ΣΟΛΩΜΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 

Αριθμ.:3041 

Ο Δήμαρχος Λιβαδιού διακηρύσσει τη με ανοικτή δη¬ 
μοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρ¬ 
θρο 4 παράγραφος 4. β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 
του π.δ/τος 609/1985) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με 
το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν. 3263/2004 όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την κατα¬ 
σκευή του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ» προϋπολογισμού δημο¬ 
πράτησης 395.080,00 Ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
(προϋπολογισμός για καθορισμό πτυχίων 313.915,34 για 
αναθεώρηση 1.884,66 Απολογιστικά δαπάνη ασφάλτου 
16.200,00 για Φ.Π.Α. 63.080,00). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
την Τρίτη 23.9.2008 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
10:00 π.μ. από την επιτροπή του διαγωνισμού. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί την 
Τρίτη 30.9.2008 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΑΙ τάξη και άνω με την ισχύ των κατώτατων 
ορίων για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 


β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ/τος 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κα¬ 
τηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ/τος 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό 
κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς 
αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημο¬ 
πρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύ¬ 
τερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 6.280,00 ευρώ, που θα απευ¬ 
θύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται 
όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ/τος 
609/1985. Εφόσον ο προσφέρων / διαγωνιζόμενος είναι 
κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις 
θα είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. 
Οι εγγυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περι¬ 
ορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα 
επτά (7) μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. 
(Αρθρο 23 του π.δ/τος 609/1985 όπως ισχύει). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
- Φορέας Κατασκευής του Έργου - Προϊστάμενη Αρχή 
είναι ο Δήμος ΛΙΒΑΔΙΟΥ με έδρα ΛΙΒΑΔΙ ταχ. κωδ. 400 
02 τηλ. 24930 41217 ΐαχ 24930 41121 όπου οι διαγωνιζό- 
μενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα 
καταθέσουν τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως ασκήσουν 
κατά το στάδιο της δημοπράτησης. 

Γ ια την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η πα¬ 
ροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του 
άρθρου 4 του ν. 3263/2004, που ανέρχεται σε ποσο¬ 
στό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα 
κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 
12.696,00 Ευρώ. 
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Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προ- 
σέφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του ορίου του 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την 
υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» με συνολική εγκεκριμένη πίστωση 
ένταξης ποσού 310.000,00 € (85.080,00 από ίδιους πό¬ 
ρους) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 
για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 
6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/93 (ΦΕΚ Α' 
137/24.8.1993). Η δε διαχείριση των «επί έλασσον» δα¬ 
πανών θα ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης 
νομοθεσίας (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 1418/1984, όπως ισχύει 
μετά την αντικατάσταση της με την παρ. 1 του άρθρου 4 
του ν. 3481/2006), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησης 
τους αναφερθεί ρητά και στη σύμβαση. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε διακόσιες (200) ημέρες από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης όταν Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου δεν 
είναι η Τ.Υ.Δ.Κ. (άρθρα 3 και 20 του π.δ/τος 171/1987). Στην 
περίπτωση που Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η Τ.Υ.Δ.Κ., 
αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’ 
αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την υπογραφή της, 
οπότε οι συμβατικές προθεσμίες εκτέλεσης αρχίζουν από 
τη μέρα πρωτοκόλλησης της σύμβασης στο σχετικό βιβλίο 
της Περιφέρειας. Αν η πρωτοκόλληση δε γίνει μέσα στην 
προθεσμία των δεκαπέντε ημερών από την υπογραφή 
της σύμβασης, τότε οι συμβατικές προθεσμίες αρχίζουν 
με την εκπνοή της δεκαπενθήμερης προθεσμίας (παραγρ. 
2 του άρθρου 7 του π.δ/τος 171/1987). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προ¬ 
σφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης διατί¬ 
θενται μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη 18.9.2008 και 
αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη, από τα 
γραφεία του Δήμου με την καταβολή 20,00 Ευρώ από 
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και των 
υπόλοιπων στοιχείων (μελετών, ερευνών κ,λπ.) κατά τις ερ¬ 
γάσιμες ημέρες και ώρες (πληρ. Γκόλτσιος Αθανάσιος). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικούς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προη¬ 
γουμένως έχουν εμβάσει στο Δήμο, πέραν της δαπάνης 
της προηγούμενης παραγράφου και τη δαπάνη για την 
ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Ο Δήμος 
αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω των Ελληνι¬ 
κών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία 
αποστολής που διαθέτουν. Στην περίπτωση που οι εν¬ 
διαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς 
αλληλογραφίας - δεμάτων κ.λπ., ο Δήμος παραδίδει στις 
εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτησης. Και στις δύο 
περιπτώσεις ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την 
έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυ¬ 
ρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να 
αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του 
διαγωνισμού από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση 
λάθους η παράλειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 
3263/2004. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 


δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγω¬ 
νισμό, για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
λήξης υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Λιβάδι, 18 Αυγούστου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 
-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 

Αριθμ. 3042 

Ο Δήμαρχος Λιβαδιού διακηρύσσει τη με ανοικτή 
δημοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
(άρθρο 4 παράγραφος 4.β του ν. 1418/1984 και άρθρο 
7 του π.δ.609/1985) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με 
το ν. 1418/84, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν.3263/2004 όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την κατα¬ 
σκευή του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ 
ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΕΩΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ» προ¬ 
ϋπολογισμού δημοπράτησης 91.630,00 Ευρώ με ανα¬ 
θεώρηση και Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός για καθορισμό 
πτυχίων 75.265,15 για αναθεώρηση 1.734,85 για Φ.Π.Α. 
14.630,00). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
την Τρίτη 30.9.2008 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
10:00 π.μ. από την επιτροπή του διαγωνισμού. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί την 
Τρίτη 7.10.2008 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΑΙ τάξη και άνω με την ισχύ των κατώτατων 
ορίων για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 
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3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 1.505,00ΕΥΡΩ., που θα απευθύ¬ 
νονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως 
ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ.609/1985. 
Εφόσον ο προσφέρων / διαγωνιζόμενος είναι κοινοπρα¬ 
ξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις θα είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. Οι εγ¬ 
γυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περιορισμό 
ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα επτά (7) 
μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. (Αρθρο 23 
του π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
- Φορέας Κατασκευής του Έργου -Προϊστάμενη Αρχή 
είναι ο Δήμος ΛΙΒΑΔΙΟΥ με έδρα ΛΙΒΑΔΙ ταχ. κωδ. 400 
02 τηλ. 24930 41217 ίαχ 24930 41121 όπου οι διαγωνιζό- 
μενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα 
καταθέσουν τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως ασκήσουν 
κατά το στάδιο της δημοπράτησης. 

Γ ια την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η πα¬ 
ροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του 
άρθρου 4 του ν. 3263/2004, που ανέρχεται σε ποσο¬ 
στό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα 
κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 
4.819,00 Ευρώ. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προ- 
σέφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του ορίου του 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την 
υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ» με συνολική εγκεκρι¬ 
μένη πίστωση ένταξης ποσού 91.630,00 € και υπόκειται 
στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαμβανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 
παρ. 34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α’ 137/24.8.1993). Η δε 
διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί 
τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 8 
παρ. 3 ν. 1418/84, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση 
της με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3481/2006), εφόσον 
η δυνατότητα χρησιμοποίησης τους αναφερθεί ρητά 
και στη σύμβαση. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε διακόσιες (200) ημέρες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης όταν Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου 
δεν είναι η Τ.Υ.Δ.Κ. (άρθρα 3 και 20 του π.δ. 171/1987). 
Στην περίπτωση που Διευθύνουσα Υπηρεσία είναι η 


Τ.Υ.Δ.Κ, αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται υπο¬ 
χρεωτικά σ’ αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από 
την υπογραφή της, οπότε οι συμβατικές προθεσμίες 
εκτέλεσης αρχίζουν από τη μέρα πρωτοκόλλησης της 
σύμβασης στο σχετικό βιβλίο της Περιφέρειας. Αν η 
πρωτοκόλληση δε γίνει μέσα στην προθεσμία των δε¬ 
καπέντε ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, τότε 
οι συμβατικές προθεσμίες αρχίζουν με την εκπνοή της 
δεκαπενθήμερης προθεσμίας (παραγρ. 2 του άρθρου 7 
του π.δ. 171/1987). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται μέχρι και την προηγούμενη Πέμπτη 25.9.2008 
και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη, από 
τα γραφεία του Δήμου με την καταβολή 20,00 Ευρώ 
από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση 
και των υπόλοιπων στοιχείων (μελετών, ερευνών κλπ.) 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληρ. Γκόλτσιος 
Αθανάσιος). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ- 
δρομικώς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προη¬ 
γουμένως έχουν εμβάσει στο Δήμο, πέραν της δαπάνης 
της προηγούμενης παραγράφου και τη δαπάνη για την 
ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Ο Δήμος 
αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω των Ελληνι¬ 
κών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία 
αποστολής που διαθέτουν. Στην περίπτωση που οι εν¬ 
διαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς 
αλληλογραφίας - δεμάτων κλπ., ο Δήμος παραδίδει στις 
εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτησης. Και στις δύο 
περιπτώσεις ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την 
έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυ¬ 
ρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να 
αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του 
διαγωνισμού από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση 
λάθους η παράλειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
ν.3263/2004. 

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγω¬ 
νισμό, για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
λήξης υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Λιβάδι, 18 Αυγούστου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 
-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 

Αριθμ. 5920 

1. Ο Δήμαρχος Περάματος Νομού Ιωαννίνων, προκη¬ 
ρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


«Κάλυψη δαπάνης έργων πολιτικής προστασίας του Δή¬ 
μου», με προϋπολογισμό 29.955,00 €. Το έργο ανήκει 
στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 25.172,27 € 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού Διακήρυξη» Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ. από την έδρα της υπηρεσίας 4° 
Χλμ Ε.Ο- Ιωαννίνων-Τρικάλων, μέχρι και τις 4.9.2008, 
καταβάλλοντας το ποσό των δέκα (10) €. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΑΕ υπόδειγμα τύπου Γ'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26513 60717 ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2651081714 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Μπαλάφα Παναγιώτα. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9.9.2008, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10,00 π,μ, και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
του άρθρου 6 του π.δ.609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξη Α1 και άνω στην κατηγορία ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑ και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες 
στα Νομαρχικά Μητρώα για έργα Οδοποιίας, β.) αλλο¬ 
δαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την 
τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια 
(ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο και 

5. Για συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής ύψους 504,00 ευρώ και ισχύ 
τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Υπουρ¬ 
γικού Εσωτερικών. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Περάματος. 

Πέραμα, 19 Αυγούστου 2008 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΓΑΡΑΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ 

Αριθμ.: 5316 

Ο Δήμαρχος Άνω Καλαμά Νομού Ιωαννίνων προκη¬ 
ρύσσει δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με το 
σύστημα ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
του άρθρου 4 παράγραφος 4α του ν. 1418/1984 και του 
άρθρου 6 του π.δ. 609/1985 και τους όρους της εγκεκρι¬ 
μένης μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης 
του έργου: «Εργασίες Αντιπλημμυρικής προστασίας 
Δήμου Ανω Καλαμά». 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 75.000,00 
Ευρώ και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών 45.720,00 Ευρώ. 

Γ ενικά έξοδα και Οφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 8.229,60 
Ευρώ. 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 8.092,44 Ευρώ. 

Αναθεώρηση 983,17 Ευρώ 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 19% 11.974,79 Ευρώ 


Η πίστωση προέρχεται από Πιστώσεις του ΘΗΣΕΑ για 
ποσό 35.000,00 ευρώ. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 16.9.2008 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) 
στα γραφεία του Δήμου (ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ), ενώπιον της 
αρμόδιας επί των δημοπρασιών επιτροπής. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε 
νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊ- 
σταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ίεχ και 
τηλεφωνικά πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
και την ίδια ώρα (10.00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του 
διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

- Για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ (κύρια κατηγο¬ 
ρία): εφόσον ανήκουν στην ΑΙ, Α2 και 1η τάξη με έδρα 
το Νομό ή γειτονικό Νομό και εκτός Νομού. 

Β. Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 

Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω βΆ κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β, γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 του 
π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό τον 
όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει 
στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Εργων. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό καθορίζεται 
στο ποσό των 1.240,84 ευρώ (ποσοστό 2% του προϋπο¬ 
λογισμού χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), σε γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ συ¬ 
ντεταγμένης κατά τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο, 
η οποία θα απευθύνεται στο Δήμο ΑΝΩ ΚΑΛΑΜΑ. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να λάβουν γνώση των τευ¬ 
χών της μελέτης του έργου και να ζητήσουν περισσότε¬ 
ρες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Ανω Καλαμά 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ. 26530- 
31991, 2 (Αρμόδιος υπάλληλος Σωτήριος Μπράχος), μέχρι 
και την 11.9.2008 ημέρα Πέμπτη. Για την παραλαβή των 
τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη ανα¬ 
παραγωγής τους, που ανέρχεται σε 20 ΕΥΡΩ. 

Παρακάλαμος Ιωαννίνων, 13 Αυγούστου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

Αριθμ. 23266 

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων, 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 Δημοτικού & Κοινο¬ 
τικού Κώδικα. 

2. Την υπουργική απόφαση με υπ’ αριθμ. 11389/8.3.1993 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

3. Τις διατάξεις του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α'/19.2.1995) «Περί 
προμηθειών του Δημοσίου». 

4. Τις διατάξεις των υπ’ αριθμ. 55572/29.11.2005 (ΦΕΚ 
1648/29.11.2005 τεύχος Β'), 15945/7.4.2006 (ΦΕΚ 426 τεύ¬ 
χος Β') και 30755/9.6.2004 (ΦΕΚ 867/11.6.2004 τεύχος 
Β') αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 

5. Την 371/2008 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής 
με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την 
προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τους υπαλ¬ 
λήλους της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Τρικκαίων 
για το έτος 2008, προκηρύσσει: 

Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρω- 
σης τη χαμηλότερη τιμή, με σφραγισμένες προσφορές 
για την προμήθεια στολών για το ειδικό ένστολο προ¬ 
σωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας οικον. έτους 2008, 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 75.000 ευρώ συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του Φ.Π.Α. (19%). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της Αρμόδιας 
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού στο Δημαρ¬ 
χιακό κατάστημα Τρικάλων οδός Ασκληπιού 18, την 17η 
Σεπτεμβρίου 2008 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στον πα¬ 
ραπάνω διαγωνισμό θα πρέπει την 17η Σεπτεμβρίου 
2008 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11.00 π.μ. μέχρι 12.00 
μεσημβρινή να προσκομίσουν τις προσφορές τους στο 
Δημαρχιακό κατάστημα Τρικάλων, οδός Ασκληπιού 18 
και εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας 
ή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων από ευρώ (5%) επί της 
συνολικής αξίας των ειδών που συμμετέχει καθώς και 
δείγ-ματα από τα παραπάνω είδη. 

Το τεύχος δημοπράτησης θα παραλαμβάνουν οι εν¬ 
διαφερόμενοι από τη διεύθυνση της Δημοτικής Αστυ¬ 
νομίας Πελέκειο Οίκημα πλατεία Μακαρίου, καθημερινά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνη Κοντονάσιου 
Παρασκευή τηλ. 2431074444 και 74441). 

Τρίκαλα, 19 Αυγούστου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΤΑΜΗΛΟΣ 


(16) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 

Αριθμ.: 4742 

Ο Δήμαρχος Ασκληπιείου διακηρύσσει ότι στις 9.9.2008 
ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών 
10 π.μ. θα διεξαχθεί δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός 
και με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μο¬ 
νάδες τοις εκατό επί του τιμολογίου της εγκεκριμένης 
μελέτης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΣΤΟ Τ.Δ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ προϋπολογισμού δαπάνης 
26.651,48 € πλέον Φ.Π.Α. 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του 
ν.3263/2004 και τις σχετικές εγκυκλίους, τις όμοιες του 
ν.1418/1984 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων και 
των συναφών αποφάσεων ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως ισχύουν 
σήμερα. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα Γ ραφεία του Δή¬ 
μου Ασκληπιείου, στο Λυγουριό, ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής διαγωνισμού και σε περίπτωση που αποβεί 
άγονη, τότε θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία, η οποία 
θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ σε πέντε (5) τουλάχιστον 
εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε όσους 
έλαβαν τεύχη διαγωνισμού με τους ίδιους όρους και την 
ίδια ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών. 

Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και για δεύ¬ 
τερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Εγγύηση συμμετοχής (2%) στο διαγωνισμό ορίζεται 
το ποσό των 533,03 € με εγγυητική επιστολή αναγνω¬ 
ρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακ/κών και Δανείων και θα απευθύνεται 
στο Δήμο Ασκληπιείου. Χρόνος ισχύος της εγγυητικής 
επιστολής τουλάχιστον εννενήντα (90) ημέρες από την 
ημερομηνία δημοπράτησης του έργου Στο διαγωνισμό 
γίνονται δεκτές, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 
21 της διακήρυξης: 

Α.- Ελληνικές εργολαβικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξί¬ 
ες εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με ανάλογης τάξης πτυχία 
(Α1-Α2- 1η) για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

Β.- Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Συμφωνίας Δημόσιας Σύμβασης (Σ.Δ.Σ.) του Πα¬ 
γκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), όπου τηρού¬ 
νται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία ανάλογη για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ & 

Γ.- Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρα- 
τούμενο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.3263/2004 απαιτούνται 
πρόσθετες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης όταν το όριο 
της έκπτωσης υπερβαίνει σε ποσοστό το δώδεκα τοις 
εκατό (12%). 

Το έργο χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 
29.946,00 € από επιχορήγηση του ΥΠΕΣ-ΔΔΑ για την 
αποκατάσταση ζημιών, που προκλήθηκαν από θεομη¬ 
νίες. 
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Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται 
σε τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα υπογραφής του 
συμφωνητικού. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν 
τα τεύχη δημοπράτησης και να παίρνουν πληροφορίες 
από τα Γραφεία του Δήμου Ασκληπιείου, στο Λυγουριό, 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 27533-60116 
& 60119 - Θάνος Δρούζας - Τάσος Δρούγκας) και να 
παραλαμβάνουν τεύχη αντί του ποσού των τριάντα (30) 
ευρώ μέχρι και την Πέμπτη 4.9.2008. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης βα¬ 
ρύνουν τον ανάδοχο του έργου και εισπράττονται με 
τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Λυγουριό, 14 Αυγούστου 2008 

Ο Δήμαρχος 

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΤΣΑΚΑΛΙΑΡΗΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Αριθμ. 35194 

Ο Δήμαρχος Χανιών προκηρύσσει ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙ¬ 
ΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ», συνολικού 
προϋπολογισμού 12.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ, χρηματοδοτούμενου από το Γ Κ.Π.Σ. στα πλαίσια 
του ΜΕΤΡΟΥ 4.5 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής 
ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας-ΕΚΤ»του 
Π.Ε.Π. Κρήτης 2000-2006, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και κατά 20% από Εθνικούς 
πόρους (ΣΑΕΠ 002/3 της Περιφέρειας Κρήτης). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 
2008 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 13.00 έως 13.30 
(ώρα λήξης επίδοσης προσφορών), μετά την οποία κα¬ 
μία προσφορά δε γίνεται δεκτή, στα Γ ραφεία του Δή¬ 
μου Χανίων (Οδός Κυδωνιάς 29), ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής διαγωνισμού. Η εγγύηση συμμετοχής στο 
διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του προϋ¬ 
πολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Δικαίωμα 
συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι φορείς όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους της ημεδα¬ 
πής ή της αλλοδαπής οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι 
στο εσωτερικό της Ε.Ε., με εμπειρία και εξειδικευμένη 
γνώση σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού και 
με έργα παρόμοιας φύσης. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη 
δίνονται από το Τμήμα Προγραμματισμού Νικολοζά- 
κη Ιφιγένεια, τηλέφωνο (28210) 92000 εσωτ.175, θ-πιαίΙ: 
ρΓθ0Γ3ηηηη@οΐΊ3ηΐ3.9Γ. 

Χανιά, 19 Αυγούστου 2008 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

(18) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Αριθμ. 35196 

Ο Δήμαρχος Χανίων προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτή¬ 
ριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για το 
έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥ 


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού 25.310,00€ 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, χρηματοδοτούμενου 
από το Γ' Κ.Π.Σ. στα πλαίσια του ΜΕΤΡΟΥ 4.5 «Ολοκλη¬ 
ρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές 
ζώνες μικρής κλίμακας-ΕΚΤ» του Π.Ε.Π. Κρήτης 2000- 
2006, κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(Ε.Κ.Τ.) και κατά 20% από Εθνικούς πόρους (ΣΑΕΠ 002/3 
της Περιφέρειας Κρήτης). 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 
2008 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 11.00 έως 11.30 (ώρα 
λήξης επίδοσης προσφορών), μετά την οποία καμία προ¬ 
σφορά δε γίνεται δεκτή, στα Γ ραφεία του Δήμου Χανίων 
(Οδός Κυδωνιάς 29), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής 
διαγωνισμού. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του ΦΠΑ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 
έχουν οι φορείς όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
ενώσεις τους της ημεδαπής ή της αλλοδαπής οι οποίοι 
είναι εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της Ε.Ε., με εμπει¬ 
ρία και εξειδικευμένη γνώση σχετική με το αντικείμενο 
του διαγωνισμού και με έργα παρόμοιας φύσης τα οποία 
πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 και 3 
του άρθρου 2 του π.δ. 261/1997 (ΦΕΚ 186/Α/23.9.1997) 
όπως αυτό τροποποιήθηκε από το ν.3166/2003 (ΦΕΚ 
178/Α/2.7.2003). 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη 
δίνονται από το Τμήμα Προγραμματισμού Νικολοζά- 
κη Ιφιγένεια, τηλέφωνο (28210) 92000 εσωτ. 175, θ-πΐ3ίΙ: 
ρω9Γ3πηπη@αΐΊ3ηΐ3.9Γ. 

Χανιά, 19 Αυγούστου 2008 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ 
-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΧΡΟΥ 

Αριθμ. 2675 

1. Η Κοινότητα Κέχρου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου «Εκσκαφή αυλακιών 
και αμμοχαλικόστρωση αγροτικής οδοποιίας οικισμού 
Β! Μικρού Κέχρου», με προϋπολογισμό 13.985,32 (χωρίς 
ΦΠΑ, αναθεώρηση και απολογιστικά). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 13.985,32 
Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση και απολογιστικά). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προμηθευτούν θεωρημένο 
έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες) από την έδρα της υπηρεσίας Τ.Υ.Δ.Κ. του Ν. Ρο¬ 
δόπης Π. Τσαλδάρη 56-58 69100 Κομοτηνή μέχρι και 
δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την δημοπρασία 
(Πέμπτη). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25310-22960 ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 25310-37973. 
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3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16.9.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προ¬ 
σφορών) στο Κοινοτικό Κατάστημα Κέχρου. Εάν για 
οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊ- 
σταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με Ραχ ή 
τηλεφωνικώς πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την νέα 
ημερομηνία και την ίδια ώρα. Η ίδια διαδικασία μπορεί 
να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύ¬ 
στημα του άρθρου 7 του π.δ.609/1985 «με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών 
και έλεγχο ομαλότητας». 

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

4.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ τάξη: 
Α1- 1η εντός Νομού και ΑΙ-Ιη για όλη την επικράτεια 
καθώς και οι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα 
κατασκευαστές δημοσίων έργων που έχουν το δικαίω¬ 
μα κατασκευής της αντίστοιχης κατηγορίας έργων και 
προϋπολογισμού ως και Εμπειροτέχνες κάτοχοι πτυχίων 
αντίστοιχης κατηγορίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ.609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ.609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχεί¬ 
ρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4.4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη του ΜΕΕΠ για έργα αντίστοιχης 
κατηγορίας με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρ¬ 


θρου 16 του ν.1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας) (25). 

4.5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 283 Ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 (διακοσίων δέκα) ημερών από την 
ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας (και των επανα¬ 
ληπτικών αυτής). 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την Κοι¬ 
νότητα Κέχρου. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΤΑ¬ 
ΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή επιτροπή της Κοινότητας Κέχρου. 

Κέχρος, 19 Αυγούστου 2008 
Ο Πρόεδρος 

ΧΑΦΟΥΖ ΧΟΤΖΑ - ΑΠΤΟΥΛΚΑΔΗΡ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΧΡΟΥ 

Αριθμ. 2674 

1. Η Κοινότητα Κέχρου, προκηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ 
ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΟΛΗΣ», με προϋπολογισμό 21.088,73 
(χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση και απολογιστικά). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 21.088,73 
Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση και απολογιστικά). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) και να προμηθευτούν θεωρημένο 
έντυπο προσφοράς (κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες) από την έδρα της υπηρεσίας Τ.Υ.Δ.Κ. του Ν. Ρο¬ 
δόπης Π. Τσαλδάρη 56-58 69100 Κομοτηνή μέχρι και 
δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την δημοπρασία 
(Πέμπτη). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25310-22960 ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 25310-37973. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9.9.2008 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προ¬ 
σφορών) στο Κοινοτικό Κατάστημα Κέχρου. Εάν για 
οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά θα διενεργηθεί σε νέα 
ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊ- 
σταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με Ραχ ή 
τηλεφωνικώς πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν την νέα 
ημερομηνία και την ίδια ώρα. Η ίδια διαδικασία μπορεί 
να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 




7490 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν με το σύ¬ 
στημα του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 «με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών 
και έλεγχο ομαλότητας». 

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

4.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ τάξη: 
Α1- 1η εντός Νομού και ΑΙ-Ιη για όλη την επικράτεια 
καθώς και οι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά Μητρώα 
κατασκευαστές δημοσίων έργων που έχουν το δικαίω¬ 
μα κατασκευής της αντίστοιχης κατηγορίας έργων και 
προϋπολογισμού ως και Εμπειροτέχνες κάτοχοι πτυχίων 
αντίστοιχης κατηγορίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ.609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για 
την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4.4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη του ΜΕΕΠ για έργα αντίστοιχης 
κατηγορίας με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρ¬ 
θρου 16 του ν.1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας) (25). 

4.5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 436 Ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 (διακοσίων δέκα) ημερών από την 


ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας (και των επανα¬ 
ληπτικών αυτής). 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς την Κοι¬ 
νότητα Κέχρου. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή επιτροπή της Κοινότητας Κέχρου. 

Κέχρος, 19 Αυγούστου 2008 
Ο Πρόεδρος 

ΧΑΦΟΥΖ ΧΟΤΖΑ - ΑΠΤΟΥΛΚΑΔΗΡ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΥΝΙΑΔΟΣ 

Αριθμ. 4844 

1. Ο Δήμαρχος Ξυνιάδος, επαναπροκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜ- 
ΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜ- 
ΒΡΙΑΚΗΣ, ΞΥΝΙΑΔΑΣ, ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ, ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ, ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ, & ΠΑΝΑΓΙΑΣ» 
ΔΗΜΟΥ ΞΥΝΙΑΔΟΣ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, με προϋπολογισμό 
207.210,14 ευρώ (με Φ.Π.Α 19%). Το έργο συντίθεται από τις 
ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙ¬ 
ΙΑΣ: 103.317,00 (Χωματουργικά: 16.222,14 - Σκυροδέματα: 
55.689,86 - Υδραυλικά-Ηλεκτρικά: 25.000,00, Ασφαλτικά: 
31.405,00). ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 128.317,00 - ΓΕ και ΟΕ 
23.097,06- ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 22.712,11 -ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0,00. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας, οδός 
Τσέρνης 1- Ομβριακή, μέχρι τις 4.9.2008, ημέρα Πέμπτη. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ (4η βελτίωση) υπό¬ 
δειγμα τύπου Γ'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2232031111, 31333, ΡΑΧ 
επικοινωνίας 2232031555, αρμόδια υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία, Δήμητρα Σμπιλίρη. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 9.9.2008, ημέρα 
Τρίτη ώρα 10:00’ και το σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 7 
του π.δ.609/19851. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ, (ΗΛΜ-ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ) εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α1, Α2 ή Πρώτης & Α2 ή Πρώτης 
που έχει δηλωθεί και αναφέρεται στη βεβαίωση εγγρα¬ 
φής στο ΜΕΕΠ, για έργα αντίστοιχα ΗΛΜ-ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.483,00 ευρώ 
και ισχύ τουλάχιστον εξήντα ημερών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι εξήντα ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμ¬ 
ματος ΘΗΣΕΑ-2007. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Ομβριακή, 19 Αυγούστου 2008 
Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθμ. Δ 2508 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Καρδίτσας, προκηρύσσει 
ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Βελτί¬ 
ωση οδού από διασταύρωση της οδού Μουζακίου- Τρι¬ 
κάλων έως και 600 μ. εντός του Δ.Δ. Μουζακίου Δήμου 
Μουζακίου Ν.Καρδίτσας.» με προϋπολογισμό 90.000 
ευρώ (με το Φ.Π.Α.). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα της υπηρεσίας Δ.Τ.Υ. 
Ν.Α. Καρδίτσας, Μπλατσούκα 24, μέχρι τις 4.9.2008. Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον Υπουργό ΠΕΧΟΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ'. 

Πληροφορίες στο τηλ. 24410-26999 ή στη Γραμματεία 
της Υπηρεσίας στο τηλ. 24410-21432, ΕΑΧ επικοινωνίας 
24410-25349. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 9 του μηνάς Σε¬ 
πτεμβρίου του έτους 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 
π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το σύ¬ 
στημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 7 του π.δ.609 /1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις 


Τα παραπάνω είδη καλύπτουν τις ανάγκες του προ¬ 
σωπικού του Δήμου και έχουν συνολική προϋπολο- 
γισθείσα αξία 36.533,95 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. 

Τόπος Παράδοσης των προσφορών: Δήμος Αγίας 
Βαρβάρας. 

Γλώσσα Προσφοράς: Ελληνική. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12.9.2008, ημέρα 
Παρασκευή ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στο 
Δημοτικό Κατάστημα Αγίας Βαρβάρας (οδός Αριστομέ- 
νους, αριθ. 8, Τ.Κ. 123 51, 2ος όροφος) και ώρα 12:00 μ. 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί 
με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσό που 


κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι στην Α1, Α2 και 
1η τάξη ανεξαρτήτως Νομού ή Α1, Α2 και 1η τάξη εντός 
Νομού για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.508,00 ευρώ 
ισχύος τουλάχιστον 6 μήνες + 30 ημέρες, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΤΕΟ Α.Ε. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δ.Τ.Υ, Ν.Α. Καρδίτσας. 

Καρδίτσα, 18 Αυγούστου 2008 

Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών κ.α.α. 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΡΕΠΠΑ 
-♦- 

(23) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 
Αριθμ. 19959 

Ο Δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας - Αττικής προκηρύσσει 
μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη 
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ για την προμήθεια ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, 
αναλυτικά ως εξής: 


αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσης 
δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Η προθεσμία παράδοσης των υλικών είναι δώδεκα (12) 
μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το 
διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες, από το Γ ραφείο Προμηθειών του Δήμου Αγίας 
Βαρβάρας, Ταχ. Δ/νση: Αριστομένους 8, τηλ.: 210 54 02 
330 ή 213 20 19 330. 

Αγία Βαρβάρα, 20 Αυγούστου 2008 

Ο Δήμαρχος 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠ. ΜΙΧΟΣ 


α/α 

Είδος 

Μ. Μ. 

Αρχ. Ποσότ. 

Ενδεικτική Τιμή Μονάδας 

Σύνολο Χωρίς 
ΦΠΑ 

1 

Λιπαντικό 8ΑΕ 20νν-50 

11 

4.500 

2,40 

10.800,00 

2 

Λιπαντικό 8ΑΕ 20νν-50 ϋί 

11 

200 

2,80 

560,00 

3 

Βαλβολίνη 3ΑΕ 90 

11 

2.016 

2,30 

4.636,80 

4 

Υδραυλικό υγρό ΟσχίΌπ ΙΙΩ 

11 

1980 

3,20 

6.336.00 

5 

Υδραυλικό υγρό ΙδΟ 46 

11 

1.800 

2,00 

3.600,00 

6 

Υγρά φρένων άοί 3 

11 

150 

6,00 

900,00 

7 

Υγρό αντιψυκτικό 

11 

300 

2,00 

600,00 

8 

Γράσσο διάρκειας 


320 

2,40 

768.00 

9 

Ενισχυτικό λαδιού 

11 

50 

14,00 

700,00 

10 

Υγρό Μπαταρίας 

11 

300 

2,00 

600,00 

11 

Αντισκοριακό 

11 

30 

10,00 

300,00 

12 

Λάδι Μιχ 2Τ 

11 

100 

9,00 

900,00 





Σύνολο 

30.700,00 





ΦΠΑ 19% 

5.833,75 





Γ εν. Σύνολο 

36.533,95 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 

23104 23956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

2410 597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

210 4135228 

ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 

26610 89122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

2610 638109 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

2810 300781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

26510 87215 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 

22510 46654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

25310 22858 




ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοιρή 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοιριί ΡΥΡ/ΟΡ 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

- 

- 

100 € 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή οά-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 ί ανά 50 σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-ΓΟΠί/άνά, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.; Τηλεφωνικά: 210 4071010 ■ (αχ: 210 4071010 - ίπίετηβΐ: ΗΗρ://νννννν.β1.9ΐ· 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


* Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. 

* Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π, Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, 
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 < ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ί ανά έτος παλαιότητας. 

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία 
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, 
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. 

* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο¬ 
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Οργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα 
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). 

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. 

* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.; 210 8220885, 210 8222924,210 5279050. 

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.θΐ.ςτ). 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ηΐΐρ://νννννν.θ1.οιι· - θ-πίθΜ: ννθΙ)Γη35ΐθΓ.θΙ@θΙ.(|Γ 

* 12004752208080016 * 



Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α.Ε.Δ. 

10 € 

Δωρεάν 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

2.250 € 

645 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

95 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70€ 

Δωρεάν 

Ο.Π.Κ. 

- 

Δωρεάν 

Α'+ Β'+ Δ' + Α.Α.Π. 

- 

450 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α' 

225 € 

190 € 

Β' 

320 € 

225 € 

Γ' 

65 € 

Δωρεάν 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 

Δωρεάν 

Δ' 

160 € 

80 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

80 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

33 € 


































